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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI 


DECRETO 16 luglio 1998. 


Modificazioni al Piano degli interventi per il Giubileo. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI 


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 ottobre 1996, n. 551, recante: “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”», nella Gazzetta Ufficiale - 
serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano 
degli interventi per il Giubileo 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997; 


Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998 del 14 luglio 1998, avente ad oggetto: 
Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000; 


Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998, concernenti 
delega di funzione del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree 
urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 
27 novembre 1996 e n. 95 del 24 aprile 1998; 


Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 14 luglio 1998, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a mente dell’art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro 
dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione mede- 
sima; 


Ritenuto, a mentre dell’art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all’adozione 
delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata delibera- 
zione della Commissione per Roma Capitale n. 5/1998; 


Decreta: 


1. A seguito dell’approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell’espletamento 
della gara di appalto, sono ridotte le assegnazioni finanziarie relative agli interventi di cui all’allegato A, nella 
misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a L. 62.933.535.655 (L. 18.267.221.866 + 
L. 44.666.313.789); 


2. Sono totalmente definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari, per l'importo a fianco di ciascuno 
indicato, i seguenti interventi con recupero di complessive L. 6.400.000.000: 


A07-17 «Ostello della Gioventù - Nettuno - Ristrutturazione dell’edificio ex Divina Provvidenza», 
L. 2.700.000.000; 


A07-38 «Ostello della Gioventù - Norma - Recupero e riconversione ex edificio scolastico», 
L. 1.200.000.000; 


C04.G «Recupero e restauro dei monumenti - Castel Gandolfo», L. 500.000.000; 


C02-07 «Pista ciclabile Castel Sant'Angelo-Ponte Sublicio», che sarà realizzato con i fondi ordinari del 
comune di Roma, L. 2.000.000.000. 


sui 
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3. Gli interventi di seguito indicati sono parzialmente definanziati, su richiesta del rispettivi soggetti titolari, 
per l'importo a fianco di ciascuno indicato, con recupero di complessive L. 79.417.585.657, in quanto ritenuti non 
realizzabili in tempo utile per la celebrazione del Giubileo: 


C03-02 «Isole pedonali di piazza della Minerva. Interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stra- 
dali» modificato in: «Ristrutturazione della pavimentazione stradale di piazza della Minerva», 
definanziato per L. 779.459.147; 


C04-D «Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico», definanziato per 
L. 2.000.000.000; 


C04.H «Potenziamento infrastruttura fermata ferrovia - La Villetta», definanziato per L. 700.000.000; 


D09-01 «Infrastrutture della stazione Tiburtina e nodo di interscambio», definanziato per 
L. 34.000.000.000; 


D18-01/1 «Potenziamento nodo Termini», definanziato per L. 29.762.826.510; 


D21-01 «Realizzazione tranviaria largo Argentina-via del Plebiscito», modificato in «Qualificazione nodo 
di scambio tram-bus Piazza Argentina», definanziato per L. 12.175.300.000. 


4. Le risorse disponibili sono determinate, pertanto, in complessive L. 149.636.763.297, pari alla somma dei 
seguenti Importi: 


L. 885.641.985 Risorse residue non assegnate dopo l’emanazione del decreto ministeriale n. 150/RC 
dell’8 luglio 1998; 


L. 44.666.313.789 Risorse rivenienti da ribassi d’asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 della 
presente deliberazione; 


L. 18.267.221.866 Risorse rivenienti da ribassi d’asta relativi ad appalti di competenza del Ministero dei 
beni culturali e ambientali; 


L. 6.400.000.000 Risorse rivenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 della presente delibe- 
razione; 


L. 79.417.585.657 Risorse rivenienti da definanziamenti parziali di cui al punto 3 della presente delibe- 
razione. 


5. Sono approvati i nuovi termini relativi alle lettere c) e d) dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, 
relativamente agli interventi indicati nell’allegato 8, in conformità delle richieste dei soggetti beneficiari o come 
modificate dal soggetto monitore nonché delle proposte di differimento formulate dal soggetto momitore 
medesimo. 


6. Sono assentite le integrazioni finanziarie, i cambi di titolo e del soggetto beneficiario nonché le aggrega- 
zioni e disaggregazioni degli interventi, come indicati nell’allegato C, per un importo complessivo di 
L. 42.727.084.510. 


7. Sono inclusi nel Piano gli interventi indicati nell’allegato D, per un importo complessivo di 
L. 106.226.000.000 (94.929.000.000 + 11.297.000.000 per beni culturali), in coerenza con le priorità indicate al 
punto 15 del decreto ministeriale n. 150/RC dell’8 maggio 1998, e sulla base di ulteriori esigenze strategiche corre- 
late ai settori della sicurezza, sanità, mobilità e cultura ai fini di una maggiore completezza ed armonizzazione 
del Piano; pertanto a fronte di L. 149.636.763.297 di risorse disponibili e di complessive L. 148.953.084.510 
(106.226.000.000 + 42.727.084.510) assentite, restano nella disponibilità della Commissione L. 683.678.787. 


ae 
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8. Sono inclusi nel Piano, ai soli fini della fruizione di procedure attuative acceleratorie e fatte salve le valuta- 
zioni e le determinazioni degli uffici competenti circa il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di competenza, 
al sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 270/1997, i seguenti interventi proposti da soggetti 
privati: 


A07-47 «Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica» - Soggetto 
proponente: società agricola Abundantia S.r.l. - Roma; 


A07-48 «Progetto per la trasformazione di manufatti rurali in centro di accoglienza turistica» - Soggetto 
proponente: società Agri.Ma S.r.l. - Roma; 


A07-49 «Realizzazione in autofinanziamento di un albergo a basso costo» - Soggetto proponente: Inizia- 
tive immobiliari ’96 S.r.I. - Roma. 


9. Il punto 1.16 degli «Indirizzi per l’attuazione finanziaria del Piano», di cui all’allegato A del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996 e successive modificazioni, è così sostituito, a decorrere 
dalla data della delibera n. 5/98 citata in premessa: 


«1.16. Il comune di Roma, la provincia di Roma e la regione Lazio provvedono ad approvare l’atto unitario 
ed organico di affidamento all’agenzia delle attività da svolgere, sulla base del contributo per la realizzazione 
del Piano dell’accoglienza disposto in favore della stessa agenzia, con decreti ministeriali di recepimento delle 
deliberazioni della Commissione per Roma Capitale, assunte nelle sedute del 24 ottobre 1996 ed 11 marzo 1998. 


A seguito dell’approvazione del predetto atto di affidamento, l’Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi 
eroga all’agenzia l’ulteriore importo di L. 21.000.000.000. 


L’erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo alle date del 31 dicembre 1998, del 30 giugno e 
31 dicembre 1999, del 31 maggio e 31 dicembre 2000. L’agenzia correda la domanda di trasferimento delle risorse 
con la documentazione, previamente verificata dai soggetti affidatari, comprovante i costi sostenuti e gli impegni 
assunti. L'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi procede all’erogazione dell’importo corrispondente all’avan- 
zamento documentato e verificato dai soggetti affidatari. 


L’ultima delle predette erogazioni ha luogo a saldo e nella misura rispondente ai costi effettivamente soste- 
nuti e certificati come sopra, ove del caso, anche successivamente alla data del 31 ottobre 2000». 


Dopo il punto 1.21, è aggiunto, infine, il seguente: 


«1.21. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento siano inferiori all'importo 
complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, l'importo differenziale viene versato all’entrata del 
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’utilizzazione per le finalità della legge n. 651/1996». 


10. Sono approvati gli indirizzi attuativi di cui all’allegato E che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 


Roma, 16 luglio 1998 


Il Ministro: COSTA 


Registrato alla Corte dei conti 11 4 settembre 1998 
Registro n 2 Presidenza, foglio n 381 
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ALLEGATO A 


IMPORTI A DETRARRE DALLO 
STANZIAMENTO 


Palazzo Altemps (Roma) Scavo e 
sistemazione cortile, allestimento e 
completamento del Museo antiquario 

Museo Nazionale Romano, Terme di 
Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione 
Epigrafica": restauri e allestimenti 


Museo Nazionale Romano, Terme di 
Diocieziano (Roma) Prosecuzione dei 
restauri e degli allestimenti e predisposizione 
impianti "Grandi Aule" 


Museo Nazionale Romano, Terme di 88.412.400 
Diocleziano (Roma) Sistemazione opere 

d'arte, rialiestimento, sistemazione ingresso 

museo (giardino verso piazza dei 

Museo Nazionale Romano, Terme di 29.313.300 
Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti 

Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori" 

Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo 1.777. 
(Roma) Recupero dell'intero complesso 

storico monumentale (prima fase) 


Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) 
Riorganizzazione funzionale e restauro 
dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio 


Cosenza (primo stralcio 


Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento 
pilastri e prospetto 


eatro di Marcello (Roma) Completamento 
del restauro della facciata 
Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di 
conservazione, interventi di consolidamento 
e restauro 
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CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTI A DETRARRE DALLO 


STANZIAMENTO 


Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e | 98.329.940 
sistemazione del cortile 


Ssero 


———--—————t€@€<È&€—___u=u@t std tubi 


Consolidamento e riapertura ai pubblico dei 
percorsi 


"ar a95n0i 
B.12.06/b Chiesa S. Biagio alla Pagnotta 32.926.664 


- D 
alfi>ie]ceto ollalte a<d9]a8f7 
, . . 


B.12.08 Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) 145.860.137 
Interventi di restauro 


1210 JAppia Antica Cecile Mieeàa  __[  _ 13944124] 
Mausoleo di S.Elena (Roma) 
Completamento scavi archeologici e restauri 
recinzione del complesso monumentale 


93.559.430 


Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) 
Restauro del complesso Laurenziano e 
riqualificazione dell'ambiente urbano 
circostante 


89.094.328 

3 Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro 11.272.727 
della facciata e degli interni 

B.13.09 Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) 19.170.000 

Restauro interno 


— 10 
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CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTI A DETRARRE DALLO 


STANZIAMENTO 


Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) «— _—’‘181.809.318 
Restauro pavimenti interni e paramenti PS 
lai (primateser ec ‘im 0 Uè hl. ici 
B.13.13 Restauro ed intervento conservativo del 55.846.226 
sai c 
Chiostro 
B.13.17 Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso 111.272.728 
{Roma} Restauro architettonico 
B.13.18 Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- 
prosecuzione del consolidamento e restauro 


(Chiesa S. Agnese nAgone_______J 127.505.538 
Interventi sulla copertura 
rifacimento coperture 


.13.24 Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma) 160.520.29 


Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma) 151.276.36 


IS. Eustachio (Roma 
Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro ln) 
architettonico della facciata 
Restauro e intervento conservativo della O 
Chiesa S. Maria in Campitelli 
recupero strutturale e restauro 
[Fesiauro Oratorio del SS. Crodiisso_|______33007500] 
Restauro della facciata 
i Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) E 
Restauro dei prospetti 
Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino TI 
Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti 
le bonofica fondale. 
Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane a 


65.667.746 


(Roma) Restauro degli interni e delle finiture 
5.126.050 


49.503.400 


Tdi o 


hi 
(©) 
n 
è 
R 
oll_ 


38.700.000 


DI » 
la 
w 4 
%w 
(e) 


| 


Do wo do 
o So 
w% (#3) Ww 
[99] 

o © È 


.13.40 


.13.41 


Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e 
sistemazione museale dei Battistero 

paleocristiano 
Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa 
(Roma) Restauro del muro di cinta del 
convento 


D 00) 0 [13] 
dA la drN 
%w w 
a ‘» 

N 
-_ 
N 
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CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTI A DETRARRE DALLO 


STANZIAMENTO 


I panni CE 29.350.000] 


Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro 
dell'apparato decorativo delle cappelle 
prima fase 


19.763.181 


| 


20.205.941 


| 


45.900.001 
Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le 127.567.173 
mura (Roma) Scavo, restauro e recupero 


{prima fase) 


Restauro conservativo, consolidamento 
strutturale del cassettonato ligneo 
seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di 
S. Pancrazio 


È Abbazia delle Tre Fontane. Restauro 
complessivo 


B.13.57 Convento di San Francesco (Velletri/Roma) 


B.13.58 Chiesa di S. Clemente | Papa 203.306.623 
(Velletri/Roma) 


.13.59 [Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma) 41.098.244 
.13.60 Chiesa di S. Maria della Neve e Convento 122.437.530 


Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma) 77.611.314 
; Abbazia di S. Andrea in Fiumine (Ponzano 140.077.910 
Romano/Roma) 


—-A 
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IMPORTI A DETRARRE DALLO 
CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 


B.13.63o00 


Chiesa di S. Francesco (Anguiliara/Roma) FRE i 41.102.604 
Restauro globale conservativo 
BI ppuccini ( 2 


{Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e 
adeguamento funzionale del convento 


Restauro ed adeguamento funzionale del 
complesso monumentale Calcografia 
Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz 
[della Grafica 


1.015.474.101 


52.133.145 


Palatino - Foro Romano (Roma) Area 
archeologica del compiesso Palatino 
Restauro e sistemazione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di 160.745.255 
Venere e Roma Consolidamento e restauro 

strutture, interventi di adeguamento per 

riapertura al pubblico 

Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, 113.970.981 
consolidamento strutture murarie, 

realizzazione impianti elettrici e di sicurezza 


Palatino - Foro Romano (Roma) Area 
archeologica centrale Creazione di servizi 
per il pubblico 

Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e 
sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa 
di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e 
Portico Adrianeo antistante 
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IMPORTI A DETRARRE DALLO 
CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 


B.16.08 00 Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della | /= ©. «— _—’91‘8.107.914 
Vittoria Restauro e manutenzione | 


della Domus Tiberiana e terrazza sul 

Bastione Farnesiano Restauro e 

manutenzione 

Palatino - Foro Romano (Roma) 219.826.324 
Passeggiata da S.Maria Antiqua a 

S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e 

manutenzione 


Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate 
Rei igna Barberini Ultimazione restauri 


- [[Palatino - Romano (Roma) Basilica di 
Massenzio Restauro e sistemazione 
106.537.311 


B.16.18/01 Itinerari antichi e monumenti archeologici 57.422.143 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione 
e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo 
Barberini: scavo e restauro 


B.16.18/03 Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione 
le manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di 
copertura. 

B.16.18/04 Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Area archeologica Tor Carbone 

B.16.18/05 itinerari antichi e monumenti archeologici 

ai Connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Carcere Mamertino 


B.16.18/06 Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d’arte Conservazione, manutenzione, scavo 

18 Villa Romana località Casal Bianco 


E 
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IMPORTI A DETRARRE DALLO 
CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 


B.16.18/07 


B.16.18/08 


B.16.18/09 


Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Mitreo di S. Stefano Rotondo 
Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Piramide di Caio Cestio 

Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Ruderi in Piazza Iside 
itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Area retrostante il Tempio di Saturno 


98.953.566 


5.463.361 
12.897.525 
74.484.500 

6.815.673 


23.071.256 


Itinerari antichi e monumenti archeologici 

connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Gabii - Castiglione. Lettura integrata del 


Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
erme di Diocleziano aula ottagona 
Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Arco di Tito 
Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Villa romana località Casalotti 
Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Villa romana in località Monte Colonnacce 


B.16.18/18 
B.16.18/20 


— 15 
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IMPORTI A DETRARRE DALLO 
CODICE DENOMINAZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 


B.16.18/21 


Itinerari antichi e monumenti archeologici — 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 


n NI pu 


Necropoli Portuense in località Pozzo 
Pantaleo 


Itinerari antichi e monumenti archeologici 
connessi, materiali archeologici ed opere 
d'arte Conservazione, manutenzione, scavo 
Crustumerium - Itinerario di visita della città 
le di due necropoli È 

Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto 
uviale romano 
Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, 
scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica) 
Parco delle Tombe della via Latina (Roma) 
Scavi archeologici, restauri ed adeguamento 
nzionale 
Parchi, giardini e aree archeologiche a verde 
(Roma) Manutenzione, sistemazione e 
alorizzazione 

Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro 
monumenti antichi, restauro del casale di 
Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti 
le adeguamenti funzionali (prima fase) 


Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e 


indagini paleontoiogiche 


Arco di Silano e Dolabella e soprastante 
Acquedotto Celimontano 


Totale generale 18.267.221.866 


Cale 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi 


IMPORTI A 
DENOMINAZIONE INTERVENTO È MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE DETRARRE 
sur DALLO 
si IRA per definizione 

Centro di accoglienza temporanea 644.205.636 644.205.636 
per extracomunitari (Roma). 
Costruzione di un complesso 
nell'area di proprietà comunale. DE 
Casa di accoglienza per anziani 116.406.827 116.406.827 
(Rocca Canterano/Roma) Recupero 
lex scuola elementare in disuso 


Centro di accoglienza residenziale 750.000 750.000 
A.01.18 per anziani (Anzio/Roma). 
Ristrutturazione dell'edificio i | 


A.07.04 Ostello delia gioventù 461.798.610 461.798.610 
gii Ciampino/Roma) 


Ostello della Gioventù I 8.497.380! 8.497.380 
{Vitorchiano/Viterbo) 
Ristrutturazione di una ala del 165.922.505 
Monastero Clarisse di Santa Rosa 
da Viterbo per accoglienza dei 
Ostello della Gioventù 68.750.000 68.750.000 

IA.07.32 (Campodimele/Latina) Recupero e 
riconversione ex edificio scolastico 


Ristrutturazione di un ex convento e 
Centro di accoglienza neli'ex 242.475.260 242.475.260 


allestimento (1° stralcio funzionale) 
convento S. Nicola 
(Alvito/Frosinone) Adeguamento 
——’227.209.848 a 227.209.848 
325.603.823 | 325.603.823 


della struttura 
ug 


Area archeologica dei Fori Imperiali: 
Museo dei Fori Imperiali. Restauro 
dei materiali mobili. 
Mura di Roma - Consolidamento e 
Restauro di Porta Aurelia (San 
Pancrazio). Sede del Museo storico 
garibaldino. 
Mura di Roma -Manutenzione 
straordinaria delle mura di Urbano 
VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere 
le Restauro dello sperone crollato in 
via Saffi. 


B.03.08 
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MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE 


IMPORTI A 


DENOMINAZIONE INTERVENTO DETRARRE 
È ai; r definizione DALLO 


Manutenzione straordinaria e 
restauro delle Mura Aureliane tratti 


318.950.286 | 318.950.286 


374.791.722 mm 374.791.722 
| 


202:000.000] 392.000.000 
Interventi di restauro e 


2.326.806.353 2.326.806.353 
consolidamento e sistemazione dei 


HAT. Area archeologica della Villa | 
cea Neroniana (Anzio/Roma) Recupero |j li 


«——_“—’“’©’ Tonvento di S. Francesco T 33.046.692 33.046.692 
i(Tuscania/Viterbo) Restauro I | 
jconservativo | 


B.19.23 [Museo della cristianità 121.188.522! I 121.188.522 


straordinaria e restauro delle mura 
faureliane e Bastione Ardeatino, 
ratto tra viale Giotto angolo via 
Ardeatina - via delle Terme di 
[Caracalla e recupero del 
camminamento. 


Restauro di Palazzo Braschi : 
Restauro - Consolidamento ed 

adeguamento impianti ne! Palazzo 
Braschi - Museo di Roma. 
Mura poligonati (Palestrina/Roma) 


—r——— 


B.1925__GorAbpgri i Quisco e Giuita_ iIedii 
Sei jdell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta 
B.19.41/1 iconservativo e funzionale del 

= convento di S. Francesco 

i Chiesa di S. Annunziata 


I Recupero de Complesso 63.913.258 63.913.258 
|B.19.47 conventuale dei Carmelitani di 
| SII 


Consolidamento statico e restauro 20.000.000. 
conservativo Chiesa di San Pietro in bizona 
Monte (S. Giovanni Campano 
Ma 
389.153.923; 389.153.923 
{Veroli/Frosinone) Sistemazione 
delie infrastrutture per l'accessibilità ig A 


Ponti Regina Margherita, Cavour, 761.631.260 428.417.000] 1.190.048.260 
Umberto I, Vitt. Emanuele Il. 


Chiese S. Maria a Fiume, San 


Restauro 


Abbazia di Trisulti-Casamari 


Nicola, (Ceccano/Frosinone) 


= 
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IMPORTI A 
DENOMINAZIONE INTERVENTO | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE DETRARRE 


ii DALLO 
cavalcavia del Muro Torto (Roma) 
Interventi di restauro conservativo. di restauro conservativo. _ 
[ORO 09 | a e 1328543 680! [1228.543680 { 548 5B4777 [_  S4RSB4T77| 1877128457] : , 
per Fabricio SE E interventi di I o 1.296.475.242 
iii 


i 


0.14.01 


1.296.475.242 
Nomentano (R 380.024.700 
Via Ottaviano, viale Angelico, circ. nel 771.178.274 771.178.274 
Ciodia, via Giuliana (Roma) 
arredo dei principali itinerari degli 
illa Borghese: Giardini Segreti, îi 
Padiglioni della Meridiana, 
dell’'Uccelliera e restauro degli arredi 
C.02.02/1 Demolizione rimessa ATAC via 562.145 
Carlo Felice tra Basiliche S. I 
Giovanni e S. Croce. 
C.08.01/3 Restauro de! parco di Villa — —— 187.897.831 187.897.831 
Borghese: Recinzioni lungo Via 
d'ingresso,Parco dei Daini {I aa dn 
C.08.01/4 ]{Restauro dei parco di Villa 1.070.250.000 1.070.250.000 
Borghese: Impianto d'irrigazione 
C.11.02 Area archeologica dei Celio. Casina 133.727.347 133.727.347 
dei Salvi consolidamento e restauro. 
Fornitura di 18 vetture tramviarie di 11. {SERE 484.000, 11. CORR 484.000 
grande capacità. 
ISP Ardeatina (Roma) Manutenzione — 1.794.168.0( "i 1.794.168.005 
straordinaria dal Km 9+600 al Km | 
256.227. e 256.227.845 


Ponte Nomentano (Roma) na ——’1380.024.700 
di restauro conservativo su 
prospetti, intradossi e torre (prima i 
Interventi di manutenzione ed 
autobus turistici (prima fase). 
101.839.380 101.839.380 
completamento degli interventi nei 
rchitettonici esterni. OTO 
C.08.01/1 Restauro del parco di Villa «—_—’15.627.500| 8.627.500) 
Borghese: Restauro dei Giardini 
= Segreti 
Pinciana,Giardini dei lago, cancelli 
C.09.010 Parco regionale suburbano 
dell'Appia Antica (Roma) 
Riqualificazione del comprensorio 
degli Acquedotti 
Autostrada Roma/Fiumicino ei 655.018.906 ia 655.018.906 
Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 
3° ria 
3+100 (Roma, Pomezia, Ardea) 


SP Laurentina (Roma) Scavi 
archeologici lungo il tracciato della 

strada provinciale (Roma, Pomezia, 
Ardea) 


DE 
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IMPORTI A 
DENOMINAZIONE INTERVENTO | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE DETRARRE 
DALLO 
: per definizione 
per ribassi d'asta progettuale STANZIAMENTO 


1.591.680.001]//— 1.591.680.001 


straordinaria dal Km 0+000 (Prima 


Porta) al km 18+000 (svincolo 


Servizi logistici e tecnologici per i 1.188.762.633 TESE 1.186.762. = 
L cai igili Urbani (Roma). 


Informazione al pellegrino ed al I 386.000.000 —1386.000.000 
turista su scala metropolitana, i 
F.01.03 provinciale e regionale (Roma, i 
Lazio) Progetto generale di 
promozione dell'informazione _ RSS 


Totale 39.414.083.229 5.252.230.560 44.666.313.789 


ELI) 
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ALLEGATO B 


RIUNIONE COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE DEL 14/07/98 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI 
PROGRAMMA DEGLI INTEREVENTI PER IL GIUBULEO - EX LEGE 23 DICEMBRE 1996, N. 651 


PROROGA TERMINI Lettera c) e d) 


Soggetto . . 
Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. 
fi i e) d) 
inanziamento 


* N.B Gi interventi astenscati sono quelli per i quali uno 0 entrambi | termine di cui alia lettera c) e d), approvati dalla Commissione, sono stat proposi dal Soggetto Morutore 
autonomamente 0 a rettifica di quelli indicati dal titolare dell'iniervento 


RET—_ fe [ee ee] 
| | | e] 
Bf Testi | e |] 
e | [ee ee] 
fl fee ee ee] _ 
| re I Te | 
Be pete [me e] 
e Tee] T 
DO I e 
i | e n 
DO I RETI E E 
RI e I N N 
Be Tree es en] 
TT | emi | Te |] 
DO SI SECC 
[Tr | Te se] 
Fe Tre e e] 
Te] e e] 
ei — Tess ele 
TT i ee | 
DOO RI TIENE 


A. 


E 
G 
R 
È 
i": 
« 
> 


proposte dal 
Monitore 
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— 
cCEGHOU 
Soggetto 5 x 2 5 
Codice a beficario del CASE lett: NRE 1ae E pi $ 
finanziamento ) Ss S z 
fl 


|| | reusogorogoremmieo | Les] | | 
I SUS ERI ZZZ EE AI SOIA II 
Chiesa di S. Giovanni 
cre della Pigna | marse | maose | | 
ARS aero SEE SCIE 2 IEZE lode IRE 
Regione Lazio, 
A Provincia di Roma, giu-98 
Es ira db sic 3 | [ae] 
dee da ica Se sort Ed | etse | nos | > | 
Rd SS cala sibi 7 î od | | sasso | naso | 
Comune di Castel 
Comune di Anticoli 
Rae =. aa ST 3 ; $ | |a | aus || 
Comune di a 
Comune di Poggio 


EE: p RIST 
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Soggetto E 3 È 
i lett. | Tempi lett. | R £ £ 

Codice Beneficiario del | ©MPilett| Tempilet| È 3 = 
finanziamento SZ ata 


e e 
RE I ECC N 
fe Tee ee] 
re Tee e] 
FR Teese] 
re Te] T 
e — Tese 
RE e I O EI 
LOCA TOS ETIECCI A 
[| e | De] | 
e eee ee 
IT N IEEE 
tituto Protessionale 
LOCO RO <<< ECC ICT 
Ti e e 
BT Temi men | en 
RE RO I NR 
DOCS E ORTI ECC O 
RE N II 
DO CI RI ETTI ET ETC 
RR e O 3 O 
DO CI STO ETTI ECT 
BE e O I 
ele Tee ee] 
TT ret 1 Te] |] 
e 


[mm | | ]__ 


93 


Tua 
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n 
cug® 
Soggetto : Calia 
Codice Beneficiario del Han lett. Du lett. E sE 
finanziamento « Pa 
> (È È 


|| | rcieepooseemeteo | | essel | | 


DO I TETI 
Tar Te | 
Pile Ten ee |] 
e TT 
eil Te [me] 
e e] 
DO I RI TO ETTI ET 
Te e] 
DICCI I EST ETTI 
RETE O I CI 
DOC RI TOI ETICI 
RA e I E 
DOTI RR ET EEC 
TT (arco DO Te DT 
DOCS ES ET TI 
RE Te I I EI 
DICI RI EST CITI 
RR ee O O E 
DOC RI I TIE 
RE e O I EI RO 
Bite Tee e 
Tse Tee] 
DD CIR ETC CI 
RE O CT) 
Fit Tee e] 


7. SA 
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S tto E; 3 E 
Ogge $ 4 Te 2 
Codice Beneficiario del fi sE Len aa 28% 

finanziamento Ss sE 


sie — Teste 

J6c ana ca SS sc i Rio 
Ministero peri Beni 

Rae lc ASSE se -. 2 [ee] 
Viinistero peri B 

aa ia i alii 7 GE RE EIA 
Viinistero peri E 

Ae cana vede ali 2 e ta setoo | 

As Lita SE ala cca g ° 7 Boi boia EZIO 


Ministero per i B 


Culturali e ago-99 


HSE den Sa no 9 î ha | [ee] |] 
inistero per i È 
Culturali e giu-97 ago-99 
Bee 3 Si Re 9 È 2 CT Tae] 
Comune di Albano 
SE So sa vice z ° i i |a] || 
Comune di Albano 
Laziale 
Comune di Albano nov-97 nov-98 
Laziale 
alle Tree] men e 
ARTE diaz slo ssa + RE 
omunità 
Bo Montana (Cantelli giu-98 


n) Jr 
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—_ E 
ES” 
Soggetto T itett | T. ;a S% 5 
Codice Beneficiario del NI di rr abi È 5 
finanziamento n SE 
> 5 


LL | rerenoproezomemniteneo | “Loser | LT 
CEE =I=—ETT T_T FT-FPPFPT ETC —=——=="“"=5=5==EPETCEEREB 6 ese 
Comune di 
ii deri PSE na e 2 5 hi | etee | 0 CA 
asa bano cite ceto d | |ee| | 
BS snai Ale si nia hi i |ae| | | 
Bs SI pla cio s ISsE, ca Eden 
ale|o| ©“ | Smpmuttmmme [geme |egoee | 
ER sa SS srl Si - ki | | marso | ceoo | 
Sabazia 
Re di FISSA SOSTE ; : Li | |aee|ae| | 
Comune di i 
Ei SS 0 polonia v a 9 | [es] 
Comune di 
Valmontone 
Romano 
17 Comune di 
Palombara Sabina 


Comune di 
Vallepietra 
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Soggetto E Li £ 
È î = © O 
Codice Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. E 3 
finanziamento sc 

> = 


Per Fee 
Bustone 
TT | rente | [e] mn] 
Fei [Fee een] 
RIO Re NO E) E 
LI I RI TR ET 
LT | aerei | Tee ||" 
Bee Teri | mese | e ]__ 
TTT rr | | e 
Fl [Frag ee ee] 
[I | ere | [ee] || 
ee Tee ee e] 
LT [rei | Toe [men] 
ele] [meno | sen [me] 
DI E I I I RE 
DO CI TI ETA TIE 
TT | preset | [eee] 
DICI I TT TI 
RI e I A O 
DI DIE RI E CITI 
LI | peer | Te |] 
en | een] 
erro _ 
OI I EEE CT 
[eee T_T 
lelel_ 


san] ] e | 


9] 


Provincia di Latina 
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= © 
Ego» 
Soggetto . a 505 
Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. CRE 
è c) L o 
finanziamento GF 
> do 


eEeTe-e->- emrnemine | lle! 


Re frese 
Be Teese [ee e 
DI DICI RO CEI ICI 
RR Re e N TI I 
‘ongregazione suore 
LIES O i: TN TC O 
DO CI I Eee Te I° ICT 
IIC! TO E ME TCIEE 
Ente Chiesa di S. 
PE [ess ee] ] 
e ee ee 
Diocesi di Anagni- 
afole[ | Peritifmee [pre me 
ee ee | 
Re Teen e] 
Comune di 
lele] | Gemmi leer [ome 
30 BE O EI EI 
Ente Chiesa di S. 
Maria Assunta in gen-98 ago-98 
Piedimonte Alto 
Proroga termini lettera c) e d) | rrorogaemmitimode9 «| —’| eg0se | ago-98 feb-99 Des 
Comune di Roma, 
pe di Roma, giu-98 
gione Lazio 
E PRI Pei =) 1 


Di LE iù di ella a Ù Ii di se ei 


=> 
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- @ 
cs Fal 
Soggetto r 3 2 6 
Codice Beneficiario del | T©MPilett.| Tempilett. | ‘© è È 
finanziamento s È 


[clole| | commanome | gonse | aes | | 


leer Richiesta proroga termini lettera c) I I I 
GO COTSEIEZION 
IE E 
lele Teese | en] me] 
[I] | seem |__| [ee] 
cele frese ee |] 
[| | emer | | | e] 
lele [ome | sem [ee] 
IT CA 
eee frese | en] ee] 
[[[ | rea |__| [ee] | 
elle [mesi | men [ee] 
IT EI 
ene] | emme | een |] 
[| | serra | [sem [pen] 
eee Teme [sen | se || 
[| [ea | [eee |] 
eee Teme | mes] ee 
[| | scese | [el | 
lele] [emme | men | | 
[| [esere re] [el | 
IE I CI I 
ele] [emme | en ee] 
ei iaia 


e, |: pe 
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Soggetto 6 C; £ 
Tempi i 3.28 
Beneficiario del empi lett. | Tempi lett. Ca 
finanziamento Ss 
> ne 


||| Gerescproosoremmiiniogeo | | otse | orso | | 
[oo colica EI I oa cl‘ uno oalec celo —_ sia ui 
Fe Tee [ee em] 
RE e RI CI EC 
fee Tree es ||] 
TT i re e 
fall Teen | mem mn] 
| [rmeete | |a [ee] 
FT Teme] e] _ 
rta | | [TT 
FR Tee e 
RR e O I 
Fiat eee] e en] 
DT rie [Te |] 
eee frei eee [n] 
RR ee O I I 
elle Tea] me en] 
TT [aerei |__| |] 
effe Teese e ee] 
RIA e e I O 3 
elle Tee ee [en] 
TT ri DT Te 
ei re e [e] 
RE I CC I 
e Ten [e e] 
TT re Te 
it Teese] 


30 
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-_ a 
cav 
Soggetto n 7 Cb 
Codice Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. 3 Ei s 
finanziamento s RE 


IE MNMAMAAAOA)M)}]}])P))Jl!if*"*“” PENN 
TIRI CS RE IRE I 


ZI II SAI AE I ESSI ZE 
[efofo| ©“ [emma jose | rosse | 
LL | semronmemiieo | © [ese] || 
[ejele|_———©—©—‘|cemanma|ges | pos] | 
|| | eoeremnemisese9 | [nooo | meme] | 
efele|f «| [eseloe 
||| | sesemponseemiei | |] | | 
elelu[| ——‘(cmmmmeios0@ | sce) | 
|| | ssesemeesne | |] | 
ejela|l | off | se 
|| | soteeeesenione | | [rel 
elsa] © | essre | [ee] © 
[| | seeeomeematon | | | | 
(elefa] | osstrizio | ese [eee || 
CastelGandolfo 
Tre | TO Tee] | 
eta] [emme [es e 
TT | | | | 
ep Teme me | een] 
TT eremo | e [e 
DO CI RI TI EI EI 
e | |__|] 
ef [e | | me] 
| re DT 
ciel] [emette | ves een] | 
TI | rie DT 
lele Teen ea | en] 
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= @ 
Ogg ca v 
3 dr Tempi lett. | Tempi lett. $ ts 
Beneficiario del CE 
c) d) L ae 
finanziamento SS 
> s 


LL | screen too e _ Richiesta proroga termini lettera c) e d) lug-98 lug-99 | 


elle] [comi vent |] 
reti | Toe] | 
Eee Tei [es | es] 
LE I ET 
efafel Teese [see [se] 
TT | mere _ mn | 
i 
TT aeree mn | 
LE TI SI Pe E 1 
Re O E 
DEI O RE ESC TTI 
Tris | [ee [ee] 
DICI I Eee TC 
TT | rente | Teme [e] 
ee pei [me e] 
[I | ernia | eo [en 
DICI N EE EC 
IT (ate | Tel 1] 
ele freeze [se |] 
RE I E O I 
Intstero per i Beni 
cf Tee 
TT rie O a 
e [ese [ee] _] 
TT | ri | Te ee 
ele Tee [mem] se] 


SE PES 
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= 
o - 
Soggetto A , S35 
Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. E 33 
finanziamento a 2a 
> s x 


|| | rensoporsrmmti9e9 | | sorso | aes || 
ir ii I rr curo ——'—_rrr—@—_m—P_olrtgrir1]iÉicgg;gcr@cTt’r1[_.e_99] 
effe [eee en men] — 
TT | rta | [e |] 
ela femme men en 
TT e | [e ee] 
DCI RI ESTE ECC ESCI 
RT ee O E) I 
DOC I TOI CCI ETTI 
RI e RS CIC 
DICI RI ETCC CC 
e | ee] 
ENI RI CSO CC ICH 
RI ee I O CI 
DICI RI Eee ETRE 
e ee] 
D DICI RR TT x 
TT re | TT 
fee reni [een [me 
RS e e I I O 
ee] [rete [eee e] 
[e [e 
DOES I IT ACETI 
RIA e ee O 3 N 
cp Teste [eee] 
GIR e NO IC RN I 
cele Tee ee |] 


SR, ps 
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Soggetto 3 3 È 
‘ A sn @ O 
Codice Beneficiario del Tempi lett. | Tempi lett. F; 3 Ci 
; €) d) L Do 

finanziamento ss 
> £E 


|| | ecresocomeemio | ______|stel | | 
ee rFT rc c._r_Tr_rrrr__—6mT Pb’ 0’’’oco 
ell free] mn ||| 
e] [e e] 
DEC I RATIO EN 
eee | Te 
Pie em e ee 
RI e O O I 
Min LLPP. 
DO EI 8 e 
EE E TI 
DO CI RI TS ETC CCA 
ti fee 
DOES [rene | gen | 8 ]__ 
Sn [eee] 
DICI I ET ET 
RR e I O 
DICI RI ETICI 
TT [rio | [es |] 
D DICI I TT ETICA 
RIO eee O O 
DI I [e Tec 
se] fe] 
DD RI ETTI EI ZIA 
e e] 
DIEDE RS E CT RE 
RAR eee RO IC O 
RT Teen e] 


PRSR, 7, 


rovveditorato alle 


Rrichiesta proroga termini lettera c) e d) 
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ALLEGATO C 


RIUNIONE COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE DEL 14/07/98 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI 
PROGRAMMA DEGLI INTEREVENTI PER IL GIUBULEO - EX LEGE 23 DICEMBRE 1996, N. 651 


MODIFICA DI SOGGETTI BENEFICIARI, CAMBI TITOLO, AGGREGAZIONI, DISAGGREGAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLO 
STANZIAMENTO 


Titolo dell'intervento Beneficiario dei | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse 


[asse T_T TO 


Richiesto cambio titolo in “Allestimento di 
centri di accoglienza per bambini nei musei | Comune di Roma 1.000 000.000 1.000.000.000 
2.000.000.000 2.000 000.000 Ci 


comunali” . 
ua da Me 


IA I @N0II i ì)]Î 


Progetto di ristrutturazione e completamento 
Li 26/1 del complesso sito in ma delle Isole 2.181.000.000 2.181.000 000 


a a ESA 
Area archeologica dei Fori Imperiali: 


Allestimento del Museo dei fori Imperiali aii Comune di Roma 
Mercati Traiane (Roma), 


Richiesta camblo titolo in "Ristrutturazione 
servizi di accattazione e pronto soccorso 


clinica pediamca"” - 


Univ. La sapienza 
Polici. Umberto { 


Progetto di ristrutturazione e Ordine del $S.mo 
completamento architettonico e funzionale Ci di S. 
del complesso sito in via delle Isole 


Area dei Grande Campidoglio: Musei 
Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e 
sistemazione del secondo lotto funzionale: 
compietamento Palazzo dei Conservatori, 
Palazzo Nuovo. 


Richiesta cambio utalo in “Arca del Grande 
Campidogho. Progetto di resiauro € 
vistemazione dei Musei capitolini. Secondo 

lotto funzionale” 


Richiesta cambio utolo in “Arca archeologica 
dei Fon Imperiali Museo det Font Imperiali 
dt mercati iraiarte:” 


Area archevlogica dei Fori Imperiali: 
Museo du Fon: Restauro dei materiali 
mobili 


Comune di Roma 000. 


La 
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Soggetto Ribassi 
Titoto dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse | d'asta ed 
finanziamento economie 


20 ca Ma 


Ss SI Mms 
Comune di Roma 5,844.358,000 5.844.358.000 Ma 
co ee | 


aa ee | 
e e | 
DE sai fee || 


Richiesta cambio titolo in "Area archeniogica 
dei Fori Imperiali. Museo dei Fort Imperiali. 
Allesiimento dei matenali mobili restaurati” 


Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: 
operazioni scientifiche: Area Foro di Cesare; 


Comune di Roma 


Richiesta cambio titolo in "Area archeologica 
dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro 
di Cesare” 


Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: 
03/1 b] operazioni scientifiche: Area Tempio della 
Pace 


Richiesta cambio tolo in "Area archeologica 
del Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del 
Tempio della Pace” 


Comune di Roma 


Area dei Fori Imperiali, Nuovi scavi: 
operazioni scientifiche: Area Foro di 
Traino 


Richiesta cambio titolo in “Area archeologica 
der Fort Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro 
di Traiano” 


Mura di Roma - Restauro di Porta S.Paolo. 
Estensione Museo della Via Ostiense e 
adeguamento impiant. 


Comune di Roma 


Richiesta cambio titolo in "Mura di Roma. 
Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo” 


Mura di Roma - Restauro di Porta S. 
Sebastisno, Arco di Druso e Porta Latina e 
tratto di mura da Porta S. Sebashano a via 

Cristoforo Colombo 


Comune di Roma 


Richiesta cumbio titolo in "Mura di Roma. 
Restauro Pia $ Sebastiano, Arco di Druso, 
Pia Latina, tratti di mura da Porta S 
Sebasitano al Bastione Ardeatino ” 


Restauro dei tratti di mura da Porta 


S.Sebastiano a Porta Metroma Comune di Roma 


Richiesta cambio utolo in "Mura di Roma. 
Interventi di manutenzione straordinaria e 
restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano 
e Porta Metroma ® 


Mura di Roma - Restauro di Porta 
Tiburtina e dei tratt di mura fino 
all'attraversamento ferroviario 


Richiesta cambio tttolo m "Mura di Roma 
Interventi di manutenzione viraordinaria € 
restauro di Porta fiburtina e dei trutti di 
mura fimo all'attravernamento ferroviario” 


e 
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Soggetto 
Titolo dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse 
finanziamento 


Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e 
complesso architettonico sede del Museo dei 
Bersaglieri 


Richiesta cambio titolo in "Mura di Roma, 


complesso monumentale di Porta Pia” 


Mura di Roma - Restauro di Porta del 
Popolo e realizzazione del centro di 
documentazione del Campo Marzio e della 
via Flaminia 


Richiesta cambio titolo in "Mura di Roma. 
Restauro, consolidamento, musealizzazione, 
«d adeguamento alle normattve di sicurezza 

dell'edificio di Porta S. Pancrazio” 


Mura di Roma -Manutenzione 
straordinaria delle mura di Urbano VIII 
da Porta S. Pancrazio ai Tevere e Restauro 
dello sperone crollato in via Saffi. 


Richiesta cambio utolo in “Mura di Roma. 
Interventi di restauro e consolidamento delle 
mura Gianicolensi nel tratto Porta S. 
Pancrazio - Porta Portese” 


Manutenzione straordinaria e restauro delle 
Mura Aureliane tratti Campo Boario - 
Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina 


Richiesta cambio titolo in "Mura di Roma. 
Interventi di restauro e consolidamento delle 
mura dureliane nel tratio Campo Boario - 
largo Lazzarini” 


Mura di Roma Manutenzione straordinaria 
e restauro delle mura aureliane e Bastione 
Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via 
Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e 
recupero del camminamento 


Richiesta cambio titolo in “Mura di Roma. 
Interventi di restauro e consoltlamento delle 
mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - 
Bastione Ardeatino” 


Restauro edicole sacre 


Richiesta cambio titolo in “Restauro delle 
edicole vare del centro storteo di Roma” 
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Soggetto 


Titolo dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse 


finanziamento 
E Hai ca ih 


a Ceo sla ESS SE A esa, 


e Ct e E du 


ins Integrazione finanziamento di 159.000.000 St 764 429 110 764 429.110 nd 


Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) 
Completamento della ristrutturazione | COMmune di Toflla | 1365.000.000 1.365,000.000 
dell'ex convento 


Free T_ Re 


a Ma 


i mono 5470108 | © | Tirso | rms ae: 


can a ee | 
Richiesto cambio titolo in "Progetto pubblica 
ulluminazione delle aree adiacenti il santuario 

Madonna dei Colle” 


Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto 
I, Vite, Emanuele IL Comune di Roma 8.200.000.000 8.200.000.000 
Richiesta cambio titolo in “Restauro 
conservativo dei ponti Vittorio Emanuele Il, 
Umberta I, Regma Marghenta e Cavour” 
Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia 
del Muro Torto (Roma) interventi di Comune di Roma 10.000.000.000 10.000.000.000 
restauro conservativo 
Richiesia cambio titolo n "Restauro 
conservativo di ponte Cain Cestio, ponte 
Duca D'Aosta, Cavalcavia sul Muro Torto® 
Ponti Flaminie e Testaccio Comune di Roma 10.500.000.000 10.500.000.000 LE 
Richiesta cambio tttolo in "Restauro 
conservativo di ponte Flaminio ed 
imperincubilizzazione di ponte Testaccio” 
des 


cadi 


Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) 
Restauro e allestimento spazi per mostre e | Provincia di Roma 
concerti 


Risanamento e consolidamento della 
Parrocchia di S. Michele Arcangelo 


Lavori di consolidamento restauro Chiesa 


S. Maria della Pietà collegiata Comune di Cori 


Ristruetmrazione Santuario Madenna del 
Colle 


Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di 
restauro conservativo 
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Soggetto 


Titolo dell'intervento Beneficiario del Risorse DL 651 Altre risorse 


finanziamento 
Richiesta cambio utolo in "Restauro 


conservauvo dî ponte Fabricio” i 
Ponte Nomentano (Roma) Interventi di 
restauro conservativo su prospetti, Comune di Roma 2.935.000.000 2.935.000.000 
intradossi e torre (prima fase) 


Richiesta cambio utolo in “Restauro 
conservativo di pinte Risorgimento” 


Ponte Fabricio (Roma) Interventi di 
restauro conservativo 


conservativo di ponte Nomentano" 


Viale Trastevere, via Morosini, via 
Garibaldi, passeggiata dei Gianicolo 
(Roma) Interventi di manutenzione ed 
arredo dei principali itinerari degli autobus 
turistici (prima fase) 


Richiesta cambio titolo in "Progetto per 
interventi di mamuenzione e arredo dei 
principali ttmeran: degli autobus turistici. 
Percorso "C"- v.le Trastevere, vta Morosini, 
via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo” 


Lungotevere di sintstra e di destra da Poute 
Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata 
(Roma) Interventi di manutenzione ed 
arredo dei priacipali itinerari degli autobus 
turistici (prima fase) 


Richiesta cambio utolo tn "Interventi di 
manutenzione e arredo der principali itinerari 
degli autobus turistici. | re di sinistra e di 
«estra da ponte Sublicio a ponte Matteotti" 


"Via Appia Antica 1° lotto. Riqualificazione 
e adeguamento dellu vede stradale da piazza 
Numa Pampilio al via di Cecilia Metella” 


3.633.206.310 


"Via Appia Antica. 2° lito Riqualificazione 
e adeguamento della vede stradale da via 
Cecilia Metellu al GRA.® 


14 906.733.200 


Villa Borghese: propule: epizi , fontana dei 
Fiocco, perimetn muran e scogliere di viale 

F.La Guardia e del grardino del lago, 
restauro degli arredi architettonici. 


Comune di Roma 2.165,000.000 


— 41. 
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Soggetto Ribassi 


Titolo dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse | d'asta ed 


finanziamento economie 


Ni cas LIL. 
architettoniche 


Richiesta cambio titolo in "Interventi di 
abbattimento delle barnere architettoniche 
relativi a percorsi ATAC e sedi stradali 
adiacenti” 
Demolizione rimessa ATAC via Carlo i 
dna n i a ui sa 
Richiesta cambio ttolo m "Demilizione dei 
dismessi depositi ATAC di via Carlo Felice” 
Itinerari giubilari e storici. Contnbuto per 
la riqualificazione e manutenzione sedi Comune di Roma 20.000.000.000 20.000.000.000 
stradali 


Richiesta cambio titolo in "Itinerari giubilari 
e storici. Contributo alla manutenzione delle 
sedi stradali” 


Richiesta cambio titolo in "Villa Borghuse: 
Propilet egizi. Fontana del Fiocco, perimetri 
murari e scogliere di viale F_ La Guardia, 


Aree delle Catacombe cristiane (Roma) 
Attrezzatura delle arce 


Richiesta cambio titolo in "Intervento di 
adeguamento dei parcheggi a disposizione 
delle catacombe aperte al pubblico in Roma” 
a ia i aa os ea Ma 
Giustiniana 


SI NEMI 
Comune di 
tabili UU. .800,000.000 
o pagani a da EMMA 


LE a 


si oi 


Comune di 
CastelGandolfo 


Sistemazione della passeggiata sul lungolago 
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Soggetto Ribassi 
Titolo dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 d'asta ed 
finanziamento economie 


IR {ntegrazione finanziamento di 1.500 000.000 Bee 2.500 000 000 2.500.000). sd e 


Area archeologica del Celio. Restauro del 
Casale quattroccatesco dell'abate | Comunedì Roma | 800.000.000 800.000.000 
Richiesta cambio titolo in “Area archeologica 
det Cella. Restauro del casale 
quattrocentesco dell'Abate Commendatario” 


commendatario € sistemazione esterna delle 
aree limitrofe. 
Depurazione delle acque del bacino del 
Tevere (Roma) Risanamento e trattamento 


delle acque. Quota parte sistemazione 
idraulica fosso Acqua Mariana. 


Comune dî Roma 7.000.000.000 f 


Richiesta cambio titolo in "Sistemazione 
idraulica del fosso dell'acqua Martana" - 
Integrazione finanziamento di 1.000.000 000 


Fornitura di 200 autobus urbani di tipo 
lungo da 12 mt. 


ATAC 89.544.100.000 89.544,100.000 Cai 
Cambio Titolo ed integrazione finanziaria: 
"Fomitura di 240 autobus urbani di tipo 
lungo da 12 mi." Integrazione 105.744. 100.000 105.744.100.000 
finanziamento di 16 200.000.000 
COTRAL 32.000.000.000 32.000.000.000 SOI 
DET aa Lo 


il na O mea 


Richiasta integrazione finanziaria di 
UR 1 450 000 000) 15.390.000.000 15.390 000.000 


Autostrada Roma/Fiumicino Realtzazione ANAS 94.270.230,000 90.000,000,000 4.270,230.000 
terza corsia (lotto 2° e 3°) 


Era Da suddividere in due progetti distinti: 
bile 77.344 981.094 73 251 470.312 4.093 510 782 pen 
= 16 925 248 (N06 16 748 529 688 176 7IG2I8 fas 


_ 43- 


Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in 
concessione Roma - Viterba 


Cambio Titolo ed integrazione finanziaria: 
"Famitura di 5 convogli per la ferrovia in 
concessione Roma - Viterbo" » Integrazione 
finanziamento di 9 800.000 000 


Min LL.PP. 
Interconnessioni tra il Parcheggio del |Provveditorato alle 
Gianicolo e la viabilità esterna opere Lp) del 


Autostrada Roma Fiumicino Realizzazione 
terzu corsia (lento 2%) 


Autaciriada Rome fiume Realizzazione 
serza corsia (lotto 3%) 
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Soggetto 


Titolo dell'intervento Beneficiario del | Costo Stimato Risorse DL 651 Altre risorse 
finanziamento 


i i sua = Na 
rusinone 
Richiesta di cambio titolo» Interventi di 
manutenzione cd adeguamento della rete 
viana provinciale interessata da uinerari 
turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)” 13.000.000.000, 15 000 000 000 
Richiesta di integrazione finanziaria di 
2.500.000.0002 
Miglioramento viabilità provinciale di 
collegamento tra Roma e ie aree di visita e | Provincia di Latina] 12.500.000.000 12.500.000.000 
di accoglienza (primo stralcio) 
Richiesta di cambio titolo: "Miglioramento 
viabilità provinciale di collegamento tra 
Roma e le aree di visita e di accoglienza 15.000.000.000 15.000 000.000 
(primo e secondo stralcio)” - Richiesta di 
integrazione finanziaria di 2.500.000.000 
Sistemazione viabilità provinciale connessa 
con gli itinerari spirituali e religiosi (primo | Provincia di Rieti | 12.500.000.000 12.500.000.000 
stralcio) 
Richiesta di cambio titolo: "Sistemazione 
viabilità provinciale connessa con gli 
itinerari spirituali e religiosi (primo e 15.000.000.000 15.000 000.000 
secondo stralcio)” - Richiesta di integrazione 
finanziaria di 2.500.000 000 
Interventi per ia manutenzione e 2 
riqualificazione della rete stradale FRNSSA di 12.500.000.000 12.500.000.000 
provinciale (primo stralcio) 
Richiesta di cambio utolo: ” Interventi per la 
manutenzione e riqualificazione della rete 
stradale provinciale (primo e secondo 15.000 000 000 15.000.000 000 
stralcio)” - Richiesta di integrazione 
finanziaria di 2.500 000 000 
li dea perc on N 


Da suddividere in due |__| bavutvaere sce progeni cisti | disunti 


Ola Linea metropolitana Adeguamento metro A. 29 940.000.000 29.940.000.000 
1° stralcio 
bel ou25 | 1902 TO Risi niati 79 970.000.000 79.970.000.000 Ei 


Il a O || 


Du vuddivulere in due provetti distinti» 


"% TI e Poter, o) 
b||ers È “min “ | comes ona | orsono | - ui Ss a se 
CORAL 2.000 000 000 2 000 000 000 Dee 


— 44 — 


Interventi di manutenzione ed adeguamento 
della rete viaria provinciale interessata da 
itinerari turistico-religiosi (primo stralcio) 


"Ferrovie concesse Potenziamento linea 
Rommel do Manutenzione” 
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Soggretto 


Titolo dell'intervento Beneficiario dei | Costo Stimato Risorse DL 651 


finanziamento 
“a Cas MÈ 
Da suddividere n due F-WWWIE Ei distinti. 


"Ferrovie concesse. Potenziamento linea 
HE ve Rama Nord. 1° stralcio: Re SERIO ai —: 
“Ferrovie concesse. Potenziamento linea 
b|te|o2 Roma Nord. 2° È ra sp SIR PSV PE 


Complesso ospedaliero (Bracciamo/Roma) 
Potenziamento del pronto soccorso 


Gi O N CT" OOO I 
ib £ 66 442.000 1.066.442.000 1.066.442,000 


Potenziamento Roma - Nord. Comune di Roma 


Richiesta di raggruppare i seguenti n.4 internenti (E.05.2,1 - 
E0522-E.05.23-E05.26) già presenti nel Piano in un unico 
intervento, 


Dipartimento della 
Protezione Civile, 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 
Dipartimento della 
Protezione Civile, 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 


Dipartimento della 


Sistema di telecomunicazioni su veicolo a 
breve raggio 


Sistema per la rilevazione automatica della 
posizione - 1 


Sistema per la rilevazione automatica della Fratezione Ci 
izione - 2 Presidenza del 
posizio Consiglio dei 
Ministri 


Impianti di telecomumicazioni per le sedi 
operative dei vigili del fuoco operanti nella 
provincia di Roma 


Ministero Interno - 
Dipartimento 
Protezione Civile 


Sistemi ed impianii di telecomunicazioni per | Ministero Interno - 
le sadi operative det vigili del fuoco operanti Dipartimento 
nella provincia di Roma Protezione Civile 


3 980 000 000 


N.8 - Per gli interventi assteriscati gii importi indicati nella colonna relativa atle risorte ex lege n.651, sorto al iordo dei ribassi d'asta e della economie di stanziamento indicate nell'allegato A. 


— 45— 


Serie generale - n. 226 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


28-9-1998 


o 


en 2 
ee || 


auo:zepabosg 
Fijap Ong 


( OIVDITIV 


e2pje;pod ee/e 49d C{j9AIj 


]U[W6] 6U0jZE]S - [LOZZEN iv 


{U]WWB| GUO]ZE]S EZZ01N9|S 


LA AA uu 
EZIO Ejjap |UOJZE9jUNIIO9 CIPEI IP CISU 0USa]U] 0291S|UINI 


{0pje9s 


4) GUOIZEININASH |P |IOAL] - GIUEO 2Z2°d DI BUUOSEI 046]! QUBISILINI 


GjjAjO GUO/28]01d cquawp:edg - dd 


UNA 9pos QUOIZEInInRISI © 0uawIEN ALY “AA BjBUOIZEU 00109) - OWIA]U} 040]SUIN 


EWOY 1P_0PEL 0/g 
SNAUED, OLENSISA[U( OZNINSI 01997 


Gua; J0d ESEO - BAN99N BUOZ 


EUIPENIP GUOIZELjLunjy jp pejpads quensou: 


@uo;z9) (*) edjg - 
Spera einjezzene e jzzaw 03sinboy ‘M st veti ani 


BEIOt}N 


ILNFAHILNI IAONN 10 ALSO dOUYd 
159 N ‘9661 AHAWIDIC 7 3971 XI - OI NANO Wi Yi d ILNFAYIINI 11920 VINAVHOOYd 


LINFA IONVHO A FTVLIAVO VINOY Hd OIDIHIN 
IHLSINIW 130 OMOISNO9 130 VZN30IS3Yd 


86/20/91 130 A TVLIAVO VNOY YId INOISSINNOD ANOINNIU 


— 46 — 


Serie generale - n. 226 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


28-9-1998 


(0191208 .3) OUqUII4 


SI 


Serie generale - n. 226 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


28-9-1998 


auo;2r4abosg 
tap Ins 


non 287613] 


FELINO TE APIINESSE ENTEOS VERNICI TRINO PISO ‘ 

neretto ci) Coni van RT CA VIS RZ E ZI NE TADEAGA TI 
È { È ? ATI 

o), TH PUSS 8, £ * RN DenM. JP. SIRIO SR 


0199 12 
0]OEd @ |UUEAO}E) ‘SS | 0ROS GUELUOA GSEI GB pOxgisjA HEAMINO |uOg 05016jUINI 
IP 82U6|{90208,1j8 GUO|ZEZZyEu!) @ GUOJZEZZI( BASA 


0/0dog [Sp GuEW ‘S Bliaddeo HEIMYINI |UOG 010)S]U}NY 
cAJBAlaSUOI st na 
[Gua IWEUESE e CME]SBY - BJPULINO [e Heded Suepnos xq NEININO PUSY 0I9)SUIN 


SjUEdWED BP EIA * Bid 
222€|d 0784) CAIEAI9SUOI 0INE]SOY - OBsog jp opessed 


IINFAYILNI IAONN IC F1SOdOUHd 


159 N ‘9661 3UEINADIO £7 3931 XI - OI UANIO Vl UId ILNZAYIINI 1930 VWNVUDOOYd 
LLNFAI IONVUO 3 ITVLIdVO VINOU YId 0I9I44N 


cc 


28-9-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226 


ALLEGATO E 


Normativa di riferimento per l’attuazione degli interventi inclusi nel Piano 
del Giubileo Lazio. 


Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n. 651/1996 ed attinenti lavori 
pubblici come definiti dall’art. 2, c. 1, della legge 109/1994, si applicano le 
disposizioni della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni, previste per 1 diversi soggetti, in rapporto alla loro natura 
giuridica. 

1. Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano Enti ecclesiastici, 
civilmente riconosciuti, in considerazione della loro particolare natura non 
pienamente assimilabile né alla categoria dei soggetti pubblici né a quella dei 
soggetti privati e della circostanza che la legge n. 651/1996 li ha collocati a 
latere delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 3, lett. a) - prevedendo, a 
differenza che per 1 soggetti privati, la loro legittimazione ad ottenere 
un’assegnazione finanziaria - si ritiene che, a1 fini dell’applicazione della 
legge n. 109/1994, questi possano essere assimilati ai soggetti di cui all’art. 2, 
c. 2, lett. c) della richiamata legge. 

L’ascrivibilità a tale categoria, anche in ordine all’ambito oggettivo 
individuato dal richiamato articolo, comporta - sempre che l’importo dei 
lavori sia superiore a 1 milione di ECU, pari oggi a £ 1.972.322.000, e che 
abbiano ottenuto un finanziamento ex lege n. 651/1996 superiore al 50% del 
costo totale - l’applicazione delle disposizioni normative della legge n. 
109/1994 limitatamente agli articoli: 

- 4(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) 

- 8(Qualificazione) 

- 9(Normein materia di partecipazione alle gare) 

- 10(Soggetti ammessi alle gare) 

- 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) 
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- 20 (Procedure di scelta del contraente) 

- 21(Criteri di aggiudicazione — Commissioni giudicatrici) 

- 22(Accesso alle informazioni) 

- 23(Licitazione privata) 

- 24(Trattativa privata) 

- 27 (Direzione dei lavori) 

- 28(Collaudie vigilanza) 

- 29(Pubblicità) 

- 34(Subappalto). 
In sostanza, l’ascrivibilità alla detta categoria di soggetti consente di poter 
individuare in via fiduciaria il soggetto progettista e di non dover sottoporre 
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero al Comitato Tecnico 
Amministrativo territorialmente competente, il progetto definitivo per 1l 
preventivo parere, ferma restando la necessità di espletare una procedura ad 
evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto esecutore. 
Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore a £ 1.972.322.000, 
ovvero l’importo sia superiore a tale soglia, ma 1l contributo statale sia 
inferiore al 50% del costo totale, le procedure di affidamento possono essere 
fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti ecclesiastici di acquisire 
almeno 15 offerte e, all’atto della ultimazione dei lavori, il certificato di 


collaudo o quello di regolare esecuzione. 


Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie per le quali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 651/1996, le modalità di 

attuazione sono rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato 
italiano. 

2. Qualora soggetti beneficiari del finanziamento ex lege n. 651/1996 siano 

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici 


anche economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi 


ca 
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ovvero 1 soggetti di cui all’art. 2, c. 2, lett. a) della legge n. 109/94, questi 
sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative della legge n. 109, con 


esclusione di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento. 


3. Qualora soggetto beneficiario del finanziamento ex lege n. 270/97 sia il 
Ministero dei Beni Culturali, ovvero le sue articolazioni periferiche, per la 
realizzazione dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione le 
disposizioni derogatorie previste dall’art. 38 della legge 109/94 e suecessive 


modificazioni. 


4. Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono applicabili, ar sensi 
dell’art. 3, commi 3 e 5, del D.P.C.M. n. 55/91, i termini di urgenza che, 
come noto, sono diversi in funzione sia dell’importo dei lavori, se sopra o 
sotto la soglia comunitaria, che della procedura scelta per l’individuazione 
del soggetto esecutore, se asta pubblica o licitazione privata. 

In particolare, per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di ECU, pari 
a £ 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande di invito alla 
licitazione privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorm e quello per la 
ncezione delle offerte da 40 ad un minimo di 10 giorni, mentre per gli 
interventi di importo inferiore a £ 9.861.664.583, il termine per la ricezione 
delle domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 
20 a $ giorni. 

Per quanto riguarda il pubblico incanto non è, invece, consentito il ricorso 
all’istituto dell’urgenza; pertanto, per gli interventi di importo superiore a £ 
9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno 52 giorni e per quelli di 
importo inferiore, il termine resta fissato in almeno 26 giorni. 

In ogni caso è opportuno precisare nel bando di gara che il ricorso alle 
procedure di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione dei lavori 
e piena funzionalità dell’opera in tempo utile per la celebrazione del Giubileo 
del 2000 


co 
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5. Agli interventi giubilari, , che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, 
lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il 
settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con 
riferimento al valore e del principio della accessorietà, con riferimento alla 


funzione svolta dalle singole prestazioni nell’ambito dell’appalto. 


Per l’affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore 
alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a £ 394.466.583) s1 applicano 
rispettivamente le procedure di cui al D. Leg.vo 24 luglio 1992, n. 358, e al 
D. Leg.vo 17 marzo 195, n. 157. 


Per l’affidamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, s1 applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 573/1994, che 
rinviano, per quanto attiene alla fissazione dei termini di mcezione delle 
offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di 


invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal D. 
Leg.vo n. 358/1992. 


98A8441 


FRANCESCO NOCITA datt 
DOMENICO CORTESANI, direttore deci 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(1651477/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


© CHIETI 


LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA 
Via A_Herio, 21 

L'AQUILA 

LIBRERIA LA LUNA 

Viale Persichetti, 9/A 

PESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V Emanuele, 146 

LIBRERIA DELL'UNIVERSITA 

Via Galilei (ang via Gramsci) 
SULMONA 

UIBRERIA UFFICIO IN 

Circonv Occidentale, 10 

TERAMO 

LIBRERIA DE LUCA 

Via Riccitelli, 6 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGi ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 

LIBRERIA NISTICO 

Via A Dantele, 27 
COSENZA 

LIBRERIA DOMUS 

Via Monte Santo, 70/A 
PALMI 

LIBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 
Via B Buozzi, 23/A/B/C 
VIBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V Emanuele Ill 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Vasto, 15 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Matteotti, 30-32 
CARTOLIBRERIA CESA 

Via G Nappi, 47 
BENEVENTO 

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA 
ViaF Paga, 11 

LIBRERIA MASONE 

Viale Rettori, 71 

CASERTA 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Caduti su! Lavoro, 29-33 
CASTELLAMMARE DI STABIA 
LINEA SCUOLA 

Via Raiola, 69/D 

CAVA DEI TIRRENI 
LIBRERIA RONDINELLA 
Corso Umberto I, 253 
ISCHIA PORTO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Sogliuzzo 

NAPOLI 

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 

LIBRERIA GUIDA 1 

Via Portalba, 20-23 
LIBRERIA L'ATENEO 

Viale Augusto, 168-170 
LIBRERIA GUIDA 2 

Via Merliani, 118 

LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 
LIBRERIAIBS 

Salita del Casale, 18 
NOCERA INFERIORE 
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
Via Fava, 51, 


© POLLA 
CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 

© SALERNO 
LIBRERIA GUIDA 
Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
Piazza Tribunali, 5/F 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Castiglione, 1/C 
GIURIDICA EDINFORM 

Via delle Scuole, 38 

CARPI 

LIBRERIA BULGARELLI 
Corso S Cabassi, 15 
CESENA 

LIBRERIA BETTINI 

Via Vescovado, 5 

FERRARA 

LIBRERIA PASELLO 

Via Canonica, 16-18 

FORLI 

LIBRERIA CAPPELLI 

Via Lazzaretto, 51 

LIBRERIA MODERNA 

Corso A_Diaz, 12 

MODENA 

LIBRERIA GOLIARDICA 

Via Berengario, 60 

PARMA 

LIBRERIA PIROLA PARMA 
Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

GARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo) 
LIBRERIA EDIZIONI LINT 
Via Romagna, 30 

UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorro Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA CARINCI 
Piazza Madonna della Neve, s n c 
LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 

LIBRERIA LA CENTRALE 

Piazza V Emanuele, 8 

ROMA 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
ViaS Maria Maggiore, 121 
LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G_ Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA L UNIVERSITARIA 

Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 


LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana, 1027 

SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA AR" 

Palazzo Uffici Finanziari - Loc Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 

Piazza NS dell Orto, 37-38 

GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 

Via XII Ottobre, 172/R 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA LORENZELLI 

Via G D Alzano, 5 

BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

COMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Pulicelli, 1 (ang p risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart Liberazione, 100/A 
LIPOMO 

EDITRICE CESARE NANI 

Via Statale Briantea, 79 

LODI 

LA LIBRERIA Sas 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V Emanuele Il, 13-15 
MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

PAVIA 

LIBRERIA GALASSIA 

Corso Mazzini, 28 

SONDRIO 

LIBRERIA MAC 

Via Caimi, 14 

VARESE 

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 
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MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelii, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI E M 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICEICAP 

Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - intra 
VERCELLI 

CARTOLIBRERIA COPPO 

Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P_ Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA PATIERNO 

Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F LLI DESSÌ 
Corso V Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S G C ESSEGICI Sa s 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto 1, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q Sella, 106-108 

CATANIA 

LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F_Riso, 56 

LIBRERIA RIOLO FRANCESCA 
Via Vittorio Emanuele, 137 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 

Corso Italia, 132-134 

MESSINA 
LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA SF FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA SF FLACCOVIO 
PiazzaV E Orlando, 15-19 
LIBRERIA MERCURIO LI CA M 
Piazza $ G Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Gallettr, 225 

S GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Itala, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «gia Etruria» 
Via Gavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84-86/R 


GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macalle, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 

Piazza Martiri, 27/D 
CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour 6/8 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI! 
EDITORIALI IPZS 

S Marco 1893/8 - Campo S Fantin 
VERONA 

LIBRERIALEGIS 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GROSSO GHELFi BARBATO 
Via G Carducci, 44 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998 
1 semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento al fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi i supplementi ordinari ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
- annuale a 484.000 regionali 
- semestrale | 275.000 - annuale : 101.000 


Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie SRetesrale ° iste 


generale, inclusi 1 supplementi ordinari Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 

contenenti | provvedimenti legislativi destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 

- annuale 3 396.000 altre pubbliche amministrazioni 

- semestrale . 220.000 - annuale . 254.000 
- semestrale È 138.000 


Abbonamento ai supplementi ordinari con- 
tenenti | provvedimenti non legislativi Completo Abbonamento ai fascicoli della 


- annuale i 110.000 serie generale, inclusi 1 supplementi ordinari 

contenenti 1 provvedimenti legislativi e non 

legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale speciali {ex tipo F) 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - annuale . 1.045.000 
costituzionale - semestrale a 565.000 
- annuale . 102.000 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 
- semestrale È 66.500 generale inclusi 1 supplementi ordinari 


; contenenti | provvedimenti legislativi e al 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 


destinata agli atti delle Comunità europee (escluso il tipo A2) 


- semestrale > 66.000 


- annuale L. 260.000 - annuale . 935.000 
L 


- semestrale 143.000 - semestrale . 495.000 


Integrando con la somma di L. 150.000 ;/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale 

Prezzo di vendita di un fascicolo delie serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione 

Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serre speciale «Concorsi ed esami» 

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale A a . 154.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione = 1.500 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale » 100.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo . 7 » 8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 
{Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) » 1.300.000 
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale a 1.500 
Contributo spese per Imbaliaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) a 4.000 


N B. — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale - 451.000 
Abbonamento semestrale É a . 270.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione p Lo 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione del dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti Mx (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni WM (06) 85082150/85082276 - inserzioni «i (06) 85082146/85082189 


* 4 1125022609 6 * L. 6.000 


